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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 717 

6 Οκτωβρίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος ΕΛΙΜΕΙΑΣ διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΚΡΟΚΟΥ Δ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ 
- Β' ΦΑΣΗ» 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 2.799.000,00 € 
με την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 300.035,23 €, την δα¬ 
πάνη των απροβλέπτων (15%) 295.034,64 €, αναθεώρηση 
90.168,57 €, την δαπάνη του Φ.Π.Α. (19%) 446.899,16 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευ¬ 
ση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά των διαγω- 
νιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί: μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παρ. 4.β του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι αποκλειστικά η 
χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής 
του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση ή Κ/ξία που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. 

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου δικτύου ακαθάρ¬ 
των στο Δ.Δ. Κρόκου του Δήμου Ελίμειας στην Β' φάση 
με τους παρακάτω αγωγούς 

• Κεντρικός συλλεκτήρας 1Κ κατά μήκος της οδού 
Αγίου Πνεύματος με τους πρωτεύοντες, δευτερεύοντες 
και τριτεύοντες συλλεκτήρες. 

• Ο πρωτεύων συλλεκτήρας 2Κ1.12-2Κ1 με το λοιπό 
δίκτυο που εκτείνεται στο κεντρικό τμήμα του οικισμού 
Κρόκου. 

• Οι διασυνδετικοί αγωγοί των συλλεκτήρων 4Κ, 5Κ με 
τον Κ.Α.Α. του Δήμου Ελίμειας. Συγχρόνως κατασκευά¬ 
ζονται όλα τα φρεάτεια επισκέψεως που προβλέπονται 
στην μελέτη εφαρμογής. 


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το ΠΕΠ 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τπο συγκεκρι¬ 
μένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά¬ 
πτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους 
κατά 25%. 

Συγκεκριμένα το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 75% 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) 
μήνες από πιν υπογραφή της σύμβασης. 

Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει με κα¬ 
τάθεση τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι την 
7.11.2006 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δήμο Ελίμειας, Κρόκος, 
50010. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις τάξεις 3η ή 4η, ανεξαρτήτως νομού ή 5η 
για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ή αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της,, της κατη¬ 
γορίας των έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (2.261.932,27 ΕΥΡΩ) υπό 
τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν όπ έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά- 
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ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 45.238,65 ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη και 
έντυπα δημοπράτησης από το Δήμο Ελίμειας, Κρόκος, 
50010, κατά την μέχρι και την 2.11.2006 ημέρα Πέμπτη 
με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που 
ανέρχονται σε 50,00 €. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργά¬ 
σιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγη¬ 
σης. 

Κρόκος, 3 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ 

Αριθμ. 1186 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προ¬ 
μήθεια ηλεκτρονικών περιοδικών των ετών 2003, 2004, 
2005, 2006 συνολικού προϋπολογισμού 41.000 ευρώ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθ¬ 
μιση των προσφερομένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 
του ΤΕΙ - Αθήνας» Μέτρο 2.1 Ενέργεια 2.1.3, Κατηγορία 
Πράξης 2.1.3.ε. το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους (κωδικός ΜΙ8 60961). 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος έλληνες 
και αλλοδαποί. 

Διεύθυνση παραλαβής εγγράφων του διαγωνισμού: Επι¬ 
τροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ - Αθήνας, Τμήμα 
Ερευνητικών Προγραμμάτων, Αγίου Σπυρίδωνος 28 και 
Μήλου 112210 Αιγάλεω, 2ος όροφος καθημερινά 09.00 π.μ. 
-14.00 μ.μ. έως την 2.11.2006 έναντι του ποσού των 5 ουίΌ ή 
από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος νννννν.ΙθΙαίΙτ.ρΓ (ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΟΥ ΤΕΙ - ΑΘΗΝΑΣ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ). 

Ημερομηνία Διενέργεια Διαγωνισμού: Δευτέρα 
8.11.2006 ώρα 11:00. 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ-Θ) 

Αριθμ. ΔΦ.2.2/Ε/6464 

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) ανακοινώνει ότι την 8.11.2006, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών), θα γίνει στα γραφεία του στη Σίνδο, δημό¬ 
σιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατα¬ 
κύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια 
Η/Υ, για τις ανάγκες του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας 
& Συστημάτων Πληροφόρησης της ΣΔΟ του ΑΤΕΙ-Θ, 
προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (54.000,00€) με το ΦΠΑ και σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης υπ’ αριθμ.: 72/2009. 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση 


Οικονομικού του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙ-Θ, από τον Βασί¬ 
λειο Σταυρίδη τηλ: 2310 791161. 

Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ X. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ-Θ) 

Αριθμ. ΔΦ2.2/Ε/6478 

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) ανακοινώνει ότι την 14.11.2006, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών), θα γίνει στα γραφεία του στη Σίνδο, δημόσιος 
ανοικτός τακτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια 
ειδών Πληροφορικής (Η/Υ, περιφερειακά, λογισμικό), για 
τις ανάγκες του Γ.Τ.Θ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσί- 
ων ευρώ (72.500,00€) με το ΦΠΑ και σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης υπ’ αριθμ.: 74/2006. 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙ-Θ, από τον Βασί¬ 
λειο Σταυρίδη τηλ: 2310 791161. 

Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2006 
Ο Πρόεδρος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 24.10.2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτής δημοπρασίας για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κλι¬ 
ματισμός - Ψύξη - Θέρμανση κτιρίου αυτεπιστασίας 
Σαλαμινίας & Αγ. Άννης», προϋπολογισμού: 107.000,00€ 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση συμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 1.772,00 
€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985. 
(άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσε¬ 
ρις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμί¬ 
ες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της 
Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη σε 
όλη την Επικράτεια & 2η εντός νομού έδρας και σε 
έναν δεύτερο της επιλογής της, για έργα κατηγορίας: 
Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
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αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών, Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων του Δήμου 
Αθηναίων, οδός Χαλκοκονδύλη 33, τηλ.: 210-52.25.591 
(Ελένη Γιαννακούρη) & 210-52.24.795 (Κωτσού Πηνελόπη) 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι 
και την παραμονή διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 7.11.2006 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Οικοδομικές 
επισκευές - ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών 
κτιρίων του Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 3° Διαμέρισμα 
καθώς και στα λοιπά διαμερίσματα, 2006», προϋπολο¬ 
γισμού: 297.500 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.990,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρη¬ 
ση και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985. (άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαο¬ 
κτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμί¬ 
ες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της 
Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη σε 
όλη την επικράτεια για έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 


γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%, 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων αρκεί να πληρούν 
τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 
κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, τηλ.: 210.32.45.683 (Ελένη 
Τράντα) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τ α έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 7.11.2006 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Οικοδομικές 
επισκευές - ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών 
κτιρίων του Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 2° Διαμέρισμα 
καθώς και στα λοιπά διαμερίσματα, 2006», προϋπολο¬ 
γισμού: 297.500€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.990,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρη¬ 
ση και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985. (άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαο¬ 
κτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμί¬ 
ες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της 
Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α). Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη σε 
όλη την επικράτεια για έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
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Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων αρκεί να πληρούν 
τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 
κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, τηλ.: 210.32.45.683 (Ελένη 
Τράντα) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 31.10.2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επι¬ 
λογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωμα¬ 
τισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο 5° Διαμέρισμα καθώς και στα 
λοιπά διαμερίσματα, 2006», προϋπολογισμού: 252.280 € 
με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985 (άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δε¬ 
καοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές χτμηματικές 
προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 
12 της Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 


γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%, 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων αρκεί να πληρούν 
τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 
κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, τηλ.: 210.32.45.683 (Ελένη 
Τράντα) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τ α έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 31.10.2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επι¬ 
λογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωμα¬ 
τισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο 6° Διαμέρισμα καθώς και στα 
λοιπά διαμερίσματα, 2006», προϋπολογισμού: 252.280€ 
με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985 (άρθρο 15 της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαο¬ 
κτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμί¬ 
ες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της 
Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
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γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%, 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων αρκεί να πληρούν 
τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 
κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, τηλ.: 210.32.45.683 (Ελένη 
Τράντα) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 31.10.2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επι¬ 
λογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωμα¬ 
τισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο 7° Διαμέρισμα καθώς και στα 
λοιπά διαμερίσματα, 2006», προϋπολογισμού: 252.280€ 
με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985 (άρθρο 15 της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαο¬ 
κτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμί¬ 
ες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της 
Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 


μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων αρκεί να πληρούν 
τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 
κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, τηλ.: 210.32.45.683 (Ελένη 
Τράντα) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τ α έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 31.10.2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επι¬ 
λογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωμα¬ 
τισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο 4° Διαμέρισμα καθώς και στα 
λοιπά διαμερίσματα, 2006», προϋπολογισμού: 252.280€ 
με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985 (άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαο¬ 
κτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμί¬ 
ες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της 
Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%, 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων αρκεί να πληρούν 
τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 
κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, τηλ.. 210.32.45.683 (Ελένη 
Τράντα) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 31.10.2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επι¬ 
λογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωμα¬ 
τισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο 2° Διαμέρισμα καθώς και στα 
λοιπά διαμερίσματα, 2006», προϋπολογισμού: 252.280 € 
με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985 (άρθρο 15 της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ 
(18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι απο¬ 
κλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 


Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων αρκεί να πληρούν 
τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 
κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, τηλ.: 210.32.45.683 (Ελένη 
Τράντα) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τ α έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ. 12.706 

Ο Δήμαρχος Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης» (άρθρο 6 του π.δ. 609/1985), για την εκτέλεση 
του έργου «Αποχέτευση πόλεως Πολυκάστρου» προϋπ/ 
σμού 150.000,00 Ευρώ και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
342/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Κιλκίς. 

Για τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, 
ανάδειξης αναδόχου, έγκρισης του αποτελέσματος, 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, τήρησης των 
προθεσμιών του έργου κ.λπ. εφαρμόζονται οι διατά¬ 
ξεις του ν. 3263/2004, οι διατάξεις του ν. 1418/1984, 
του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του π.δ. 305/1996, 
του ν. 2576/1998, του π.δ. 334/2000, του ν. 2940/2001, 
του ν. 3021/2002, του ν. 3212/2003, όπως ισχύουν σήμε¬ 
ρα. Η εγκύκλιος 22, Δ17α/03/45/ΦΝ, 430/30.8.2001 και 4, 
Δ17α/09/5/ΦΝ 436721.1.2004 του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Η 
απόφαση ΕΔ2α/01/27ΦΝ/294/18.3.1985 ΥΠΕΧΩΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η απόφαση Δ17α/04/44/ 
ΦΝ430/12.5.2003 ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις τάξεις, κα¬ 
τηγορίες και όρια εργοληπτικών πτυχίων. Η εθνική και 
Κοινοτική νομοθεσία. 
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Η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγου έργου θα 
καλυφθεί από χρήματα ΔΗΜΟΤΙΚΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31.10.2006 ημέρα Τρί¬ 
τη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10η 
π.μ., στα γραφεία του Δήμου Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς. Αν 
για οποιοδήποτε λόγω δεν διενεργηθεί η δημοπρασία 
κατά την ανωτέρω ημερομηνία ή κριθεί ασύμφορος, θα 
επαναληφθεί στις 7.11.2006 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών την 10η π.μ. στον ίδιο χώρο, 
χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελλληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με πτυχίο Α2 1ης 
και 2ης τάξης εντός Νομού και Α2 και 1ης τάξης εκτός 
Νομού, κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες 
και τάξεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με την Υπουργική από¬ 
φαση ΕΔ2Α/01/27/ΦΝ 294/ΦΕΚ 170β/1985). 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 2.521,00 ΕυΐΌ (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή 
του ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Πο¬ 
λυκάστρου. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 
4 του ν. 3263/2004), καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ τις εκατό 
( 12 %). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. 
Κιλκίς (τηλ. 2341022363) και στον Δήμο Πολυκάστρου 
(τηλ. 2343022306) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πολύκαστρο, 23 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΙΝΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ. 12.705 

Ο Δήμαρχος Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης» (άρθρο 6 του π.δ. 609/1985), για την εκτέλε¬ 
ση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στην οδό Μ. Αλεξάν¬ 
δρου στο Πολύκαστρο» προοπ/σμού 100.000,00 Ευρώ 
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 353/2006 μελέτη της 
ΤΥΔΚ Ν. Κιλκίς. 

Για τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, 
ανάδειξης αναδόχου, έγκρισης του αποτελέσματος, 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, τήρησης των 
προθεσμιών του έργου κ.λπ. εφαρμόζονται οι διατά¬ 
ξεις του ν. 3263/2004, οι διατάξεις του ν. 1418/1984, 
του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του π.δ. 305/1996, 
του ν. 2576/1998, του π.δ. 334/2000, του ν. 2940/2001, 
του ν. 3021/2002, του ν. 3212/2003, όπως ισχύουν σή¬ 
μερα. Η εγκύκλιος 22, Δ17α/03/45/ΦΝ, 430/30.8.2001 
και 4,Δ17α/09/5/ΦΝ 436721.1.2004 του υπουργού ΠΕΧΩ- 
ΔΕ. Η απόφαση ΕΔ2α/01/27ΦΝ/294/18.3.1985 ΥΠΕΧΩΔΕ 
όπως τρσττοποιήθηκε μεταγενέστερα. Η απόφαση 
Δ17α/04/44/ΦΝ430/12.5.2003 ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις 


τάξεις, κατηγορίες και όρια εργοληπτικών πτυχίων. Η 
εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγου έργου θα 
καλυφθεί από χρήματα ΔΗΜΟΤΙΚΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 24.10.2006 ημέρα 
Τρίτη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10η 
π.μ., στα γραφεία του Δήμου Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς. Αν 
για οποιοδήποτε λόγω δεν διενεργηθεί η δημοπρασία 
κατά την ανωτέρω ημερομηνία ή κριθεί ασύμφορος, θα 
επαναληφθεί στις 31.10.2006 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών την 10η π.μ. στον ίδιο χώρο, 
χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελλληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ, για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
με πτυχίο ΑΙ, Α2 και 1ης τάξης εντός και εκτός Νομού, 
κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατα¬ 
τάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 
ΕΔ2Α/01/27/ΦΝ 294/ΦΕΚ 170β/1985). 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 1.680,72 Ευω (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή 
του ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Πο¬ 
λυκάστρου. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 
4 του ν. 3263/2004), καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ τις εκατό 
( 12 %). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. 
Κιλκίς (τηλ. 2341022363) και στον Δήμο Πολυκάστρου 
(τηλ. 2343022306) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πολύκαστρο, 23 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΙΝΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 

Αριθμ. 4046 

Ο Δήμαρχος Μαρμαρίου προκηρύσσει ανοικτή δη¬ 
μοπρασία, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης - αριθμητικά και ολογράφως - στις 
τιμές του τιμολογίου των ομοειδών ομάδων εργασιών 
όπως φαίνονται στη μελέτη και έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων, για 
την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση - συντήρηση γη¬ 
πέδου ποδοσφαίρου και γηπέδου μπάσκετ/βόλεϋ στην 
έδρα του Δήμου» του Δήμου Μαρμαρίου μη αποδοχής 
αρνητικής έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ. 3 του π.δ/τος 609/1985-το ν. 1418/1984 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το 
ν. 2229/1994Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 
και άλλες διατάξεις», το π.δ. 171/1987, το π.δ. 23/1993, το 
ν. 2576/1998. Ειδικότερα εφαρμογή έχουν η παρ. 5α του 
άρθρου 1 του ν. 2229/1994 για χαμηλές προσφορές. Ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
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που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και τους όρους 
της διακήρυξης. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 176.100,00 € 
(με το ΦΠΑ). 

(Η πιθανή αναθεώρηση, περιλαμβάνεται στον προϋ¬ 
πολογισμό του έργου,) 

Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ: 176.100,00, η οποία 
προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος «ΕΛΛΑ¬ 
ΔΑ 2004» 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 31.10.2006, ημέ¬ 
ρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΡΑΧ πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία 
σε όσους έλαβαν τεύχη. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ: 

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 
ανήκουν στην Α2 έως 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εντός Νομού και στην Α2 
έως 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ εκτός Νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, 
καθορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο 
προϋπολογισμό, δηλαδή, στο ποσό των δύο γιλιάδων 
οκτακοαίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 
(2.885.271 και πρέπει να απευθύνεται προς Ο.Τ.Α. Μαρμα- 
ρίου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 


ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει για το Δημόσιο (άρθρα 23 & 27 παρ. 6 του π.δ. 
609/1985). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γί¬ 
νονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
183 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δη- 
μοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμπληρώνονται μόνο επί του εντύπου που χορηγεί ο 
Ο.Τ.Α. Μαρμαρίου. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Εύ¬ 
βοιας, Βελισσαρίου 2. Τ.Κ.34100, Χαλκίδα (τηλ.: 02210- 
74444, 29024) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και 
στα γραφεία του Ο.Τ.Α. (Μαρμαρίου), Τ.Κ. 34 00, (τηλ.: 
02240- 31280). 

Μαρμάρι, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΜΑΝΩΛΗΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Αριθμ. 7042 

Ο Δήμαρχος Νεμέας Νομού Κορινθίας προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με το σύστημα των επί μέρους 
ποσοστών, κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών του άρθρ 4 παρ. 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και του 
ν. 3263/2004 περί Δημοσίων έργων όπως έχουν τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΝΕΜΕΑΣ», προϋπολογισμού συνολικής 
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. # 42.420,00 € # 
(ήτοι 35.647,06 € + 6.772,94 € ΦΠΑ = 42.420,00 €). 

Αριθμός Μελέτης 334/2006 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας. 
Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24.10.2006 ημέρα Τρί¬ 
τη με ώρα 10.00 π.μ. (λήξης παράδοσης των προσφο¬ 
ρών) στα Γ ραφεία του Δήμου Νεμέας από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε όσο 
χρόνο απαιτείται για την λήξη της συμβατικής εργα¬ 
σίας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον 
ανήκουν στην Α1 -Α2 - 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν πιρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
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έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) Επίσης στον διαγωνισμό γίνονίαι δεκτές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
Ηλεκτρολογικά Στ' Ειδικότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές 
γίνονται δεκτές ανάλογα με το δημοπρατούμενο ποσό 
και την διαβάθμισή τους. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας, 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται 
σε # 713,00 € # (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού 
με ανάλογη στρογγύλευση), σε γραμμάτια του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του 
ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που ισχύ¬ 
ουν στο Δημόσιο και πρέπει να απευθύνεται στον κύριο 
του έργου. 

Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα έντυ¬ 
πα οικονομικής προσφοράς θα τα παραλαμβάνουν από 
τον Δήμο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης Βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία 
του Δήμου Νεμέας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο: 27460 23735 & 24135 - ΕΑΧ 27460 24235. 

Νεμέα, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΪΝΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 4963 

1. Η Α' Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΞΙ», με προϋπολογισμό 
119.976 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, 
με προϋπολογισμό 100.820,17 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ.. 
μέχρι τις 26.10.2006. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26710-22315, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26710-24633, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Α. Λευκίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31.10.2006, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 


ρών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην κατηγορία οδοποιίας, β) 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.016 ΕΥΡΩ και θα 
απευθύνεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Κεφαλληνίας - Ιθάκης και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από 073.Γ.977172, προκα¬ 
ταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Α' Νομαρχιακή Επιτροπή. 

Αργοστόλι, 27 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Α' Νομαρχιακής Επιτροπής 

Σ. ΚΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 10571 

Ο Δήμαρχος Περάματος διακήρυσσει ότι. εκτίθεται σε 
Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την 377/2006 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η προμήθεια «Προ¬ 
σαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και εγκατάσταση συστή¬ 
ματος και. βοηθητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο του 
έργου: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την 
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των Πολιτών». Η ενδεικτική 
δαπάνη που έχει προϋπολογισθεί ανέρχεται στο ποσόν 
των 228.700,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας θα 
αποτελέσει η συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός 
θα γίνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2006 με ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών στις 11 πρωί στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο (Λ. Δημοκρατίας 28,1ος όροφος) ενώπιον της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, η οποία είναι και 
επιτροπή αξιολόγησης των αποιελεσμάτων. Στον διαγω¬ 
νισμό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα 
κάθε μορφής, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών,Έλ¬ 
ληνες, πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι συμμετέχοντες Θα πρέπει να προσκομίσουν 
τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαμβάνονται 
στην διακήρυξη του διαγωνισμού και στον Ενιαία Κώδικα 
Προμηθειών Ο.Τ.Α. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 11.435,00 
Ευρώ. 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του 
Δήμου, Τεχνική Υπηρεσία, Λ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 
έως τις 18.11.2006 και η παραλαβή της γίνεται είτε αυ¬ 
τοπροσώπως είτε με οουπθΓ κατόπιν πληρωμής αντι¬ 
τίμου 20 Ευρώ. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Περάματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πέραμα, 3 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΛΑΚΟΣ 




11772 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Αριθμ. 5547 

Ο Δήμαρχος Μεσοποταμίας διακηρύττει ότι την 24η 
του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2006 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Μεσοποταμίας, θα διεξαχθεί ανοιχτή Δη¬ 
μοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με πς 
διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και βελπώθηκε με τους ν. 3263/04, ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Δημαρχεί¬ 
ου Μεσοποταμίας Β' Φάση» υποέργου του ενταγμένου 
έργου στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με τίτλο «Κατασκευή 
Δημαρχείου». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογι¬ 
σμό 36.795,01 € β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 
80.864,43 €. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
76/2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ανέρχεται στο ποσό 
των 159.663,86 ΕΥΡΟ χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 
190.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
από την ΤΥΔΚ Καστοριάς, μέχρι πς 19/10/2006 ημέρα 
Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ'. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις. 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω της κατηγορίας των 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (49930,83) και Α2 και άνω της 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (109733,03) 
υπό τους περιορισμούς περί κατωτάτων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Ι.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη, 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο όπ κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 


θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο τού 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
Εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοπτά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 
% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κον- 
δύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 3193,28 ΕΥΡΩ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Με¬ 
σοποταμίας 

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. Οι εργολάβοι Δη¬ 
μοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και 
δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 360 (τρια¬ 
κόσιες εξήντα) ημερολογιακές ημέρες. Το έργο χρημα¬ 
τοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη ΔΕ του Δήμου Μεσοποταμίας. Περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες μπορούν νο πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από 
το Δήμο Μεσοποταμίας, αρμόδιος υπάλληλος Τσακλί- 
δης Ιωάννης (τηλ.: 2467061316 Φαξ: 2467061700) και την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Καστοριάς (τηλ- 22618-29032 Ραχ: 29032) αρμό¬ 
διος υπάλληλος Ασπασία Πασχαλίδου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Μεσοποταμία, 2 Οκτωβρίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ 

Ο Δήμαρχος Κάμπου προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης με ΦΠΑ 271.000 €, από τα οποία τα 250.000 € 
προέρχονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκα¬ 
τό, επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού 
(άρθρο 7 π.δ. 609/1985). 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24.10.2006, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στην έδρα του Δήμου (Δ.Δ. Σταυρού) ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, σε κοινοπραξία. 

Β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από την ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. Δ) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Δ17α/2004/50/ΦΝ30 
της 02.10.2001 αντίστοιχης με τις ανωτέρω καλούμενες 
κατηγορίες και ορίου υπολογισμού. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, ν. 2940/2001, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985, π.δ. 171/1987, ν. 3481/2006. 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 2% 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου (άνευ ανα¬ 
θεωρήσεων και ΦΠΑ), δηλαδή το ποσό των 4.544,47 €. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 απαι¬ 
τούνται πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όταν το 
όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12%. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα 
(12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του φορέα μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δη¬ 
μοπρασίας. 

Πληροφορίες παρέχονται από την ΤΥΔΚ Ν. Καρδίτσας 
(τηλ. 2441079837) και το Δήμο Κάμπου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στο τηλ 2441352312. 

Σταυρός, 29 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Μαρμαρίου, νομού Εύβοιας διακηρύσσει 
την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, με το «σύ¬ 


στημα που περιλαμβάνει μελέτη - κατασκευή», για την 
κατασκευή ταυ έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 
3.200.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους. 

Το έργο χρηματοδοτείται: Ποσό 2.500.000,00 ευρώ 
από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 066, ΚΑ: 
2005ΕΠΘ660Ω015) Ποσό 700.000,00 ευρώ που αποτελεί 
την συνεισφορά του κυρίου του έργου και το οποίο θα 
καλυφθεί από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΣΧΕΤ.(ΑΡ. 65/2006 
απόφαση Δ.Σ. Μαρμαρίου) υπόκειται δε στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724.8.1993). 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημο¬ 
πρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. 

Η οικονομκή προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» του άρθρου 
4 παράγραφος 4, περίπτωση ε του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 10 του π.δ. 609/1985, όπως αυτό αντικαταστά- 
θηκε με το π.δ. 218/1999. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνον μια 
οικονομική προσφορά. 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ, καθορίζονται 
στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Μαρμαρίου Οδός Γρ. Αυξεντίου, 2ος όροφος 34013, 
ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 21η Νο¬ 
εμβρίου 2006 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομη¬ 
νία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επανα- 
ληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ώστε να 
μπορεί να λειτουργήσει κανονικά ανέρχεται σε δέκα 
οκτώ (18) μήνες αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
όλες τις κατηγορίες έργων και με τάξη πτυχίου ανά 
κατηγορία σύμφωνα με τον προεκτιμώμενο προϋπολο¬ 
γισμό της Υπηρεσίας για το έργο ανά κατηγορία, όπως 
ορίζεται παρακάτω: 

• Υδραυλικά: (ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.464.359,19 €) 
2ης ή 3ης ή 4ης τάξης ανεξαρτήτου έδρας. 

• Ηλεκτρομηχανολογικά: (ενδεικτικού προϋπολογι¬ 
σμού 988.678,69 €) 2ης ή 3ης τάξης ανεξαρτήτου έδρας, 
ή 4ης τάξης αν έχει έδρα τον Νομό Εύβοιας ή τον Νομό 
Εύβοιας δηλωθέντα ως δεύτερο Νομό. 
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•Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και απο¬ 
βλήτων: (ενδεικτικού προϋπολογισμού 224.234,70 €) Α2, 
ή 1ης ή 2ης τάξεως ανεξαρτήτου έδρας. 

Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ αλλά είναι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα (παρ. 1 άρθρο 15 του ν. 1418/1984) και έχουν τη 
δυνατότητα κατασκευής μικρών έργων, αφού τα όρια 
που ισχύουν για τη συμμετοχή αυτών (Αρθρο 11 της 
αποφ. Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430 - ΦΕΚ1314 Β') είναι μικρότερα 
αριθμητικά από τους προϋπολογισμούς εργασιών στον 
παραπάνω πίνακα. 

Β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β και Γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους 
του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Την οριστική μελέτη που θα υποβάλουν οι συμμε- 
τέχοντες στο διαγωνισμό και την μελέτη εφαρμογής 
που θα υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της 
συμβάσεως θα εκπονήσουν γραφεία μελετών, ή συ¬ 
μπράξεις γραφείων μελετών ή συμπράξεις μελετητών 
που θα έχουν σε ισχύ τις παρακάτω κατηγορίες και 
τάξεις πτυχίων: 

α. Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών 
γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 
μελετητών και έχουν πτυχία: 

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κατηγορία 13) Γ' τάξεως και άνω 

• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (κατηγορία 9) Γ' τάξεως 
και άνω 

• ΣΤΑΤΙΚΑ (κατηγορία 8) Γ' και άνω 

• ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ(κατηγορία 18) Β' τάξεως και άνω 

β. Αλλοδαπά γραφεία μελετών, που θα έχουν τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα και το δυναμικό ανά κατηγο¬ 


ρία μελέτης όπως αυτά καθορίζονται από το ν. 716/1977 
κα τα εκτελεστικά του διατάγματα και θα είναι εγγε¬ 
γραμμένα σε επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με το π.δ. 
346/1998, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/2000. 

γ. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις των παραπάνω, με 
οποιονδήποτε συνδυασμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και 
όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της 
Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσ¬ 
σα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 53.550,00 ευρώ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται στον φορέα κατασκευής και 
κύριο του έργου (Δήμο Μαρμαρίου) και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 
παρ. 12 του V. 3481/2006). 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 133.870,00 ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό- 
σφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, το ύψος 
της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπο¬ 
λογισμού της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων του διαγωνισμού και να προμηθευτούν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη από τα γραφεία του Δήμου Μαρμαρίου, 
Μαρμάρι Εύβοιας, 34013, τηλ 22240-31280, με αντικατα¬ 
βολή ποσού 150 ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
επιτροπή διαγωνισμού πλήρη όλα τα προβλεπόμενα από 
τον ν. 3263/2004 δικαιολογητικά επαγγελματικής εγ¬ 
γραφής και προσόντων και ότι εκ του νόμου απαιτείται 
για την συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό και 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές 
θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αρ¬ 
γότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και 
την Πέμπτη 16.11.2006. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χο¬ 
ρηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί 
τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση αυτής 
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτη¬ 
σης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του 
έργου. 
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Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
23 παρ. 2 του π.δ. 609/1985, όπως ισχύει, για διάστημα 
εννέα μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών. 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι δι¬ 
ατάξεις των παρακάτων νομοθετημάτων: 

Ο ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α71984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους: 

• ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/5.6.1992) 

• ν. 2229/1994 άρθρο 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 
Α?13.8.1994) 

• ν. 2338/1995 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14.9.1995) 

• ν. 2372/1996 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α' 29/28.2.1996) 

• ν. 2940/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 180/6.8.2001) 

• ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α/31.12.2003) 

• ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28.9.2004) 

• ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22.2.2005) 

• ν. 3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162Α' 2.8.2006) 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. κα του 
ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων 
από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 
82/1996 και ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14.2.2005), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
279), κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.24014/25.11.2005 
(Φ.Ε.Κ. Β' 1637) και υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β' 1590)]. 

Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/1986) 
και 

• Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6% στο 
ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α'137/24.8.1993). 

• ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 
Α71995) 

• ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005, 

• το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος) 
(Φ.Ε.Κ. 199 Α’/28.9.1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μετά τους ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11.10.2002), 3090/2002 
(Φ.Ε.Κ. 329Α/24.12.2002), 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14.2.2005) 
και 3414/2005 (Φ.Ε.Κ Α’ 279). 

Το π.δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223 Α’/1985) - Κατασκευή Δη- 
μοσίων'Εργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
ιδίως με τα: 

• π.δ. 286/1994, (Φ.Ε.Κ. Α’ 148/1994) 

• π.δ. 368/1994 άρθρα 5,6,7,8.9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α' 
201/1994) 

• π.δ. 210/1997, (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/1997) 

• π.δ. 285/1997, (Φ.Ε.Κ. Α’ 207/1997) 

• π.δ. 218/1999 (Φ.Ε.Κ. 187Α’/16.9.1999) 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβα¬ 
τικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (νόμος, διάταγμα, απόφαση, ερμηνευτική 
εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Τα έξοδο δημοσίευσης της παρούσας Περίληψης Δια¬ 
κήρυξης, καθώς και τυχόν επαναληπτικών, θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Μαρμάρι, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμ. 10124 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομ. Αυτ/σης Λάρισας, 
διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας επι¬ 
λογής ανάδοχου με σφραγισμένες προσφορές και σύ¬ 
στημα δημοπρατήσεως προσφοράς με το σύστημα επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις δαπάνες των δια¬ 
φόρων εργασιών του προϋπολογισμού μελέτης σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του ν. 3263/2004 και 1418/1984 «για 
τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/1994, και τον ν. 2940/2001, 
των εκτελεστικών του π.δ. 609/1985, 472/1985 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν με τα π.δ. 368/1994. 286/1994 και 218/1999 
ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και 
το ν. 2218/1994 περί «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 2240/1994 και το ν. 2503/1997, 
το π.δ. 186/1996 για τα αποφαινόμενα όργανα για έργα 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.85 εγκυ¬ 
κλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/1β.12.94 και της υπ’ αριθμ. Δ15/ 
ΟΙΚ/11688/13.10.94 εγκυκλίου περί του ορίου του ανεκτέ¬ 
λεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ-ΠΟΤΑ- 
ΜΙΑΣ» 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.400.000,00 Ευρώ 
που αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες (με ΕΟ και ΟΕ): 
1.019.339,46 Ευρώ, δαπάνη για απρόβλεπτα: 152.900,92 
Ευρώ, δαπάνη για αναθεώρηση: 4.230,21 ΕΥΡΩ και δα¬ 
πάνη για ΦΠΑ 223.529,41 Ευρώ 

Η δημοπρασία θα γίνει την 24 του μηνάς ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2006, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λάρισας (Δι¬ 
οικητήριο) από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΔΕΥΤΕΡΗΣ τάξης για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κοινοπραξίες με αναβάθμιση 
πτυχίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχία των παραπάνω κατη¬ 
γοριών και τάξεων με τον περιορισμό πάντοτε των κατω- 
τάτων ορίων των πτυχίων, με την υποχρέωση υποβολής 
όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέ- 
πονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, 
καθώς και αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το 
Δημόσιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 204030076844-11/016 
Υπουργείου Οικονομικών και του ΙΚΑ. Η διάρκεια κατα¬ 
σκευής του έργου είναι 330 ημέρες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
23.444,80 Ευρώ. Οα είναι ισχύος τουλάχιστον 90 ημερών 
από την ημερομηνία δημοπρασίας και θα απευθύνεται 
προς την ΔΤΥΝΑ Λάρισας. Σχετικές πληροφορίες πα¬ 
ρέχονται στο Γραφείο 1.11 και 1.13 της ΔΤΥΝΑ Λάρισας 
όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Λάρισα, 29 Σεπτεμβρίου 2006 
Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Η Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 210.000,00 € για 
την ανάθεση «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 
400 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15.11.2006 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 11.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
Κεντρικά Γραφεία της Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. (Παρνασσού 6 - 1ος 
όροφος, Αγ. I. Ρέντης). 

Περισσότερες πληροφορίες ως και τη σχετική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την παραπάνω διεύθυνση (Τμήμα 
Εφοδιασμού 1ος όροφος - τηλέφωνο 2104933002 εσωτ. 
107) όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00 έως 
13.00 καταβάλλοντος το ποσό των 50,00 €. 

Αγ. I. Ρέντης, 29 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΣΑΚΚΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ.: 80.868 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια εντύπων «Προϋπολογισμός 2007» και «Ειση¬ 
γητική έκθεση Αντιδημάρχου Οικονομικών 2007» προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης 11.900,00 € συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, και καλεί 
τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές 
τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332). 

Την 12.10.2006 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 08.30 και ώρα λήξης 08.45. 

Τ ον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από την Δ/νση 
Προμηθειών & Αποθηκών, κ. Κων/νο Ιωσηφίδη, οδός Ελ. 
Βενιζέλου 45, γραφείο 424, τηλέφωνο 2310 281-677, κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα. 

Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ.: 12/2006 

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πα- 
νεπιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη), προκηρύσσει 
ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο Αγρόκτημα του 
Πανεπιστημίου» με προϋπολογισμό 810.000,00 €. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 561.382,31 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κα¬ 
τηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 
98.989,80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 


Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από τη Γεν. Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών και Μηχ/σης (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδω- 
ρή», 8ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 
- 13:30, μέχρι την Πέμπτη 19.10.2006. Πληροφορίες: Ε. 
Τσιλιγκιρίδου, τηλ. 2310-996823, ίαχ 2310 996810, Τε¬ 
χνικές πληροφορίες: Λάζ.-Φαν. Δαγδιλέλης, Πολιτικός 
Μηχανικός: 2310-996807. 

Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδι¬ 
αφερόμενοι καταβάλουν ποσό 10,00 € που πληρώνεται 
στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.0. (κτίριο 
Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 5ος όροφος) ή κατατί¬ 
θεται στην Εθνική Τράπεζα στον αριθμό λογαριασμού 
223/545304-65. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου 
2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών), στην Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. (κτίριο Δι¬ 
οίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» γρ. Δημοπρασιών - υπόγειο). 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ εν. Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχ/σης στον 8ο όροφο πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. Η ίδια 
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4 του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, όπως 
αυτά έχουν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα. 

Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την 
μεγαλύτερη μέση τεκμαρτή έκπτωση. Εναλλακτικές 
προσφορές απαγορεύονται. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι 1η, 
2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ανα¬ 
βαθμισμένη Α1, Α2,1η και εντός νομού 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά, β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.210,00 €. Οι 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών + 30 
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά¬ 
τησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 όπως 
ισχύει, μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 4 παρ. 
12 του ν. 3481/2006/06). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋ¬ 
πολογισμό ΚΑΕ 9775Α». 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. 

Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2006 
Ο Αντιπρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(26) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

Αριθμ.: 11.607 

1. Ο Δήμος Αλμυρού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση 
βιολογικού καθαρισμού δημοτικών σφαγείων Αλμυρού», 
με προϋπολογισμό 101.209,47 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 66.484,18 
ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
β) κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 18.565,80 
ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Βασι- 
λέως Κωνσταντίνου 117, Τ.Κ. 371 00, Αλμυρός, μέχρι την 
Πέμπτη 19.10.2006 αντί του ποσού των 15€. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΟΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24220-29213, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24220-29062, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Κα Δήμητρα Σακελλάρη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου 
2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υπο¬ 
βολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργασιών του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην καχηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και χάξεις Α1 και άνω, 
στην κατηγορία Υδραυλικών έργων, β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και 
ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Επίσης θα πρέπει οι 
διαγωνιζόμενοι να έχουν ασχοληθεί με έργα επεξεργα¬ 
σίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων την τελευταία 
5ετία ή να συνεργαστούν με Τεχνική εταιρία που να 
πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.700,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 150 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2006. Προκα¬ 
ταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποχέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Αλμυρός, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΠΟΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ.: 12.773 

Ο Δήμαρχος Πολυκάστρου προκηρύσσει Δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σύμφωνα με 
τον 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, για την προμήθεια: «Προμήθεια 
λεωφορείου 33 θέσεων» - Αρ. Μελέτης 111/2006. 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 του μηνός Οκτωβρίου 


2006 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία του Δήμου Πολυκά¬ 
στρου με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
10:00 π. μ. 

2. Ο ενδεικτικός ποοϋπολογισμός της προμήθειας 
ανέρχεται σε 140.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ. 

3. Οι προσφορές Θα αποσφραγιστούν από τρεις δη¬ 
μοτικούς υπαλλήλους. Σ’ αυτές θα αναγράφεται η προ- 
σφερόμενη τιμή σε Ευρώ κατά είδος. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι, 5% 
επί του προϋπολογισμού, ποσού 5.882,35 ευρώ, σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
τράπεζας και ισχύει για όσους έχουν δικαίωμα συμμετο¬ 
χής, που είναι: α)Έλληνες πολίτες γραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο, β) αλλοδαποί που κατοικούν και ασκούν 
επάγγελμα στην Ελλάδα, γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά 
ή αλλοδαπά με έδρα την Ελλάδα, δ) Συνεταιρισμοί, ε) 
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά. Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει οι εν¬ 
διαφερόμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ (11389/1993). 

5. Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ανα¬ 
πτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

6. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και 
κατακύρωση της προμήθειας, θα είναι η συμφερότεοη 
ποοσφορά. όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 20, παρ. 1β 
ΕΚΠΟΤΑ και η βαθμολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της Υπηρεσίας. Στην Υπηρεσία θα κατατεθούν 
μαζί με την προσφορά και δείγματα των υλικών που 
αφορούν την προμήθεια εφόσον αυτά απαιτηθούν από 
την επιτροπή του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού. 

7. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην 
υπηρεσία ταχυδρομικά, αλλά θα πρέπει να προσκο¬ 
μιστούν μια ημέρα πριν την ημερομηνία τέλεσης του 
διαγωνισμού. Ολες οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους προμηθευτές, 180 μέρες από την διενέργεια του 
διαγωνισμού. Η παράδοση των ειδών Θα γίνει σε προ¬ 
θεσμία 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε 
η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στον 
Δήμο Κιλκίς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποί¬ 
ηση της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγ¬ 
γύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

8. Γ ια τα είδη που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή 
ασύμφορος για το Δήμο, αυτός Θα επαναληφθεί την 
2 Νοεμβρίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 λήξης 
επίδοσης προσφορών. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στο τηλ. 
2343020482 από τον κ. Κυριακίδη Χρήστο και να λαμ¬ 
βάνουν το σχετικό Τεύχος Δημοπράτησης έναντι του 
ποσού των 25,00 ευρώ. 

Πολύκαστρο, 4 Οκτωβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΙΝΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 

Αριθμ.: 4323 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΚΟΥΡΗΤΩΝ διακηρύττει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΡΟ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΜΟΣ ΒΙΣΤΑΓΗ-ΠΑΝΑ» ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ με προϋπολογισμό 

200 . 000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από κατηγορία εργασιών ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 200.000,00€. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, 
Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 19.10.2006 πριν τη δημοπρασία. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ.: 
28310-22454) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, ίαχ 
επικοινωνίας 2831053943, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία: ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Κουρητών, στο Δ.Δ. Φουρφουρά του Νομού Ρεθύμνης, 
την 24η του μήνα Οκτωβρίου 2006 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 10:00 η.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την 
αρμοδία επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επί¬ 
σης ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στα Νο¬ 
μαρχιακά μητρώα, β. Προερχόμενοι από κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι¬ 
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.370,00 € που 
θα απευθύνεται προς τον Δήμο ΚΟΥΡΗΤΩΝ και ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μηνών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ 45% 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΚΟΥΡΗΤΩΝ. 

Φουρφουρας, 4 Οκτωβρίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 
Αριθμ: 12.705 

Ο Δήμαρχος Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς προκηρύσσει δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 
(άρθρο 6 του π.δ. 609/1985), για την εκτέλεση του έργου 
«Ηλεκτροφωτισμός στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στο Πολύ- 
καστρο» προϋπ/σμού 100.000,00 Ευρώ και σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 353/2006 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Κιλκίς. 

Γ ια τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, 
ανάδειξης αναδόχου, έγκρισης του αποτελέσματος, 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, τήρησης των 
προθεσμιών του έργου κ.λ.π. εφαρμόζονται οι διατά¬ 
ξεις του ν. 3263/2004, οι διατάξεις του ν. 1418/1984, 
του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του π.δ. 305/1996, 
του ν. 2576/1998, του π.δ. 334/2000, του ν. 2940/2001, 
του ν. 3021/2002, του ν. 3212/2003, όπως ισχύουν σή¬ 
μερα. Η εγκύκλιος 22, Δ17α/03/45/ΦΝ, 430/30.8.2001 και 
4,Δ17α/09/5/ΦΝ 436/21.01.2004 του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 
Η απόφαση ΕΔ2α/01/27ΦΝ/294/18.3.1985 ΥΠΕΧΩΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η απόφαση Δ 17α/04/44/ 
ΦΝ430/12.05.2003 ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις τάξεις, κα¬ 
τηγορίες και όρια εργοληπτικών πτυχίων. Η εθνική και 
Κοινοπκή νομοθεσία. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγου έργου θα 
καλυφθεί από χρήματα ΔΗΜΟΤΙΚΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωυβρίου 2006 
ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
την 10η π.μ., στα γραφεία του Δήμου Πολυκάστρου Ν. 
Κιλκίς. Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν διενεργηθεί η 
δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία ή κριθεί 
ασύμφορος, θα επαναληφθεί στις 31 Οκτωμβρίου 2006 
ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
την 10η π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελλληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ, για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
με πτυχίο ΑΙ, Α2 ΚΑΙ 1ης τάξης εντός και εκτός Νομού, 
κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατα¬ 
τάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 
ΕΔ2Α/01/27/ΦΝ 294/ΦΕΚ 170β/1985). 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 1.680,72 ΕυΐΌ (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Πολυκάστρου. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
ν. 3263/2004), καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ τις εκατό (12%). 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν στα γραφεία της ΤΥΔΚ 
Ν.Κιλκίς (τηλ.2341022363) και στον Δήμο Πολυκάστρου 
(τηλ. 2343022306) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πολύκαστρο, 23 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΙΝΑΣ 
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